ENGINEERING CHANGE NOTICE 
DART AEROSPACE LTD 


+ 
Date: 17.08.11 Job No.: P117-646-07 : 2 
Product No.: D119-646 Created By: n ML (H 


Initial / 
Date (YY/MM/DD) 


Documents Affected: 


RELEASE DSI 9734 REV. C 


IF APPLICABLE: NCR: PAR: CAR: CIR: 17-101 URF: 17-608 
'APERWORK UPDATE [x] PARTS MUST COMPLY [|] PREVIOUS PARTS SATISFACTORY [x] 


Complete 


TO BE RELEASED AT A LATER DATE 
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Complete 


equired Documents/Drawings/ltem ID's Under Review (URF) 
pdate Master Document List (MDL) 

pdate Document Record (DR) 

pdate Product Compatability Matrix 

otify TC / FAA of Change (eg. ICA, 8110-3) 
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nod 


Document Control Actions Complete 
love / Update Electronic Files / Design Journal \-+ OF 
pdate Product Specification Files (Bluefiles) V+ 1%, 6209 
pdate Approved/Preliminary Dwg PDF Files 2 
pdate Product Development Summary (STC applications) 
pdate QSI 021 (TC/FAA STC) and/or STC Approval List 
reate/Update Parts / STC Database 
pdate / Verify Airworthiness Release Certificate Database 
reate / Update Change Record Form / Item Card Database 
reate / Update Packaging Process Plan (PPP) 
ed Decals required on Packaging Process Plan (PPP)? 
pdate Controlled Supplier Documents (Qpulse) Database 
pdate Grey Project Binder / Electronic Project Folder i 
pdate D-Part / M-Drawing / DSI / DEO Master Binders 
pdate "Royalty Paid to" attribute (Parts sold under Dart USA STC's) 
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Description / Action: 

- ANOTE WILL BE ADDED TO THE SYSTEM TO HAVE SALES CONFIRM WITH EACH COUSTOMER IF ORDERING FLOAT SKIDTUBES IF THEY WOULD 
LIKE THE HOLES TO BE DRILLED FOR CABLE GUARD PROVISIONS PER DSI 9734. 

- NO CHANGE NUMBERS ARE AFFECTED 

- KIM PLEASE REVERT CHANGE NUMBERS BACK TO THE NUMBERS PRIOR TO ECN 17-608 RELEASE. 

- CIR17-101 CAN BE CLOSED. 

- URF CAN BE REMOVED ONCE ALL REWORK IS COMPLETE. 

- THIS ECN IS A REVISION TO THE PREVIOUSLY CIRCULATED ECN17-608 (17/08/02) AND (17/08/10). 


- CONTACT MIKE LEE WITH ANY QUESTIONS. 
ECN Verified & Complete: ( Y Date: SEP 1 1 2017 
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ENGINEERING CHANGE NOTICE 


DART AEROSPACE LTD 
Date: 17.08.10 Job No.: Pi17-646-07 JADR Yes/No: N [ADR Date: i 4:1 17- 608 
A omose SCS CANT pr [ECY] 17- 608-| 
Product Name: AW TIESTO SE, p TUBE] checked | Š 

( } 

| CC IA ore iio 
M IE LLL ORIO] |POATOA Coord, | Y | S/ED| &— 17-08-10] 
Production Planning Man. Prod. Planner | Y | u m| AA 109 | [aC Coordinator | YY PD] 
Supply Chain Director / Purchasing | n | RA/CL[~ | |CustomerSuppod | [WM 77? OR JO| 
Production Engineering Coord. | v | o0 | Apes 177532770] (Customer Technical Supon | X [mrm] 7] 
Production Engineering Coor [ N | o _| | [Marketing ë SY | WR + 
[Customer Order Processing | N | so | _] |Pred. Man. Solution Provider7] Y | HM [HIVE ORIO) 


Reason for Change: 
INCORPORATE DSI 974% REV. C TO MAKE D119-646-313/-314 COMPATIBLE WITH DART SKIDTUBES 


Documents Affected: 


RELEASE DSI 9734 REV. C 


IF APPLICABLE: NCR: PAR: CAR: CIR: 17-101 URF: 17-608 
PAPERWORK UPDATE [x] PARTS MUST COMPJY [x] PREVIOUS PARTS SATISFACTORY [_] 

L#] Quality Assurance Actions |Read| Rop | Notes Complete | 
|1 [Notify Previous Customers NY G y 
| 2 [Notify Eurocopter France | NA E TE 
| 3 [Notify Augusta Westand E Csi y 
[4 [Manufacturing Licensing Agreement Update YN POP 
_# i] Engineering Actions / | Regd | Resp J Notes Complete 
| 5 [Required Documents/Drawings/ltem ID's Under Review (URF) / YON fo PO 
|_6 [Update Master DocumentList(MDL) CZ | N | [TOBERELEASEDATALATERDATE | | 
| 7 [Update Document Record (DR) ZN J S | |] 
| 8 [Update Product Compatability Matrix Z [nN] YAA] 
| 9 [Notify TC/FAA of Change (eg. ICA, 8110-3) ZEN S S |] 
Ei IDAS a A, AS AAA A, PEA 
_# | Document Control Actions / Regd | Resp | Notes Complete yn | 
11 [Move 7 Update Electronic Files / Design Joumal 7 YY ‘| Wy [SSC A PPO? hey | 
| 12 [Update Product Specification Files (Bluefiles) 7 TY KS PO LOD, PD 
| 13 [Update Approved/Preliminary Dwg PDF Files7 | Y TKS PN OE 
| 14 [Update Product Development Summary (S7C applications) TN TPT 
| 15 [Update QSI021 (TC/FAA STC) and/or SC Approval List | ON TP 
| 16 [Create/Update Parts / STC Database 7 EN Y >>> | |] 
[17 [Update / Verify Airworthiness Releasé Certificate Database | ON OP 
| 18 [Create / Update Change Record pérm/Item Card Database | y | kJ [D119-646-313/-314@CHG 003 ED. 10 Py 
| 19 [Create / Update Packaging Progess Plan (PPP) | Y | KS PON IO Pia! 
| 20 [Red Decals required on Packaging Process Plan(PPP)?_ |] Y | KJ [CE I Y 
| 21 [Update Controlled Supplie/Documents (Qpulse) Database TN TP 
| 22 [Update Grey Project Binger / Electronic ProjectFolder | W| KSS NOB OZ, 
| 23 [Update D-Part/M-DraWing/DSI/DEO Master Binders | Y | kJ [osios NR OH OZ VO 
| 24 [Update “Royalty Pajd to" attribute (Parts sold under Dart USA STC's) | N Y | ___________________|______ YU 
EA. EA ASAS A, E A, ESA AS 


Description / Actign: 
ALL D119-646-0¥3/-014/-043/-113/-114/-143/-213/-214/-243 SKIDTUBES MUST BE REWORKED PER DSI 9734 REV. C 


INCREASE D/ 19-646-013/-014/-043/-113/-114/-143/-243 TO CHG 006 AND D119-646-213/-214 TO CHG 007 


CIR17-101 CAN BE CLOSED 

URF CAN BE REMOVED ONCE ALL REWORK IS COMPLETE 

THIS ECN IS A REVISION TO THE PREVIOUSLY CIRCULATED ECN17-608 (17/08/02) 
CONTACT MIKE LEE WITH ANY QUESTIONS 


ECN Verified & Complete: Date: 
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ENGINEERING CHANGE NOTICE 


DART AEROSPACE LTD 

- [Date: 17.07.31 Job No.: PIi7-646-07 17 

Prd Non ed ar VS faea Ot ECN | 17- 608 - 
Product Name: Skidtube [CheckedBy PY SS CCC 

Y 

iM | FV AAMT OORT OA Good | Y esre 8 fost eS] 
Production Planning Man. / Production Planner| y | bbr me 747 Tt-68-o 2 | [aC Coordinator |v] PD AN Dosos 
Production Engineering Coord. | Y | oo [ZERRA] [customer Technical Support | v |m] iy lap. 02. 
Production Engineering Coord | n| o ~~’ | [maes S WOR | OO) 1704-97 
[Customer Order Processing | N | s _] [Pod Man. Solution Provider | Y Y AM I} (3. oF 08 | 


DSI 9734 Rev. C 


IF APPLICABLE: NCR: PAR: CAR: CIR: 17-101 URF: 


2 AA 
PAPERWORK UPDATE [x] PARTS MUST COMPLY / | PREVIOUS PARTS SATISFACTORY, 

| st | Quality Assurance Actions HZ E o Comete | 
|1 [Notify Previous Customers NIZE A o 
|_2 [Notify Eurocopter France EM SEN See eee 
| 3 | Notify Augusta Westland (Leonardo) | Y/ | MB [Notify AWPC TEE 
| 4 [Manufacturing Licensing Agreement Update w A- eee 
| # | Engineering Actions (| Reqd] Resp | CNOtes Complete | 
5 [Required Documents/Drawings/Item ID's Under Rovew UR Z [n] J SS OOO 
| 6 [Update Master Document List (MDL) / | N | _ [Tobe released at later date FS tS 
Update Document Record (DR) A Ee Sa 
|_8 [Update Product Compatability Matrix as 00 0 A IO A 
|_9 [Notify TC / FAA of Change (eg. ICA, 8110-3) des 1 O A eee 
A — A A A] 
EZ Document Control Actions | Reqd | Resp Complete, - 
Move / Update Electronic Flles/ Design Jouna YA RIA POY 
Update Product Specification Files Bluefish —  ěč (|X|) ë ë Ta 
Update Approved/Preliminary Dwg PDF ples dT YN | Ke "[(HO0S0IFSA 
Update Product Development Summapf (STC applications) i el i E T 
Update QSI 021 (TC/FAA STC) ang/ór STC Approval List A eee AO ee 
| 16 [Create/Update Parts/STCDatabhdse CT UN Y SIS pp] 
Update / Verify Airworthiness Rélease Certificate Database TA A eee EA 
[18 [Create / Update Change Regérd Form / Item Card Database 150 A ASAS AL 
[19 [Create / Update Packaging/Process Plan (PPP) A EE ESA EA 
[20 [Red Decals required on Packaging Process Plan (PPP)? E A A A, 
| 21 [Update Controlled Supplier Documents (Qpulse) Database LN 2 o o ao R 
| 22 [Update Grey Projegt Binder / Electronic Project Folder In MODE FGF 
| 23 [Update D-Part / -Drawing / DSI / DEO Master Binders Po ODS 
| 24 [Update "Royal Paid to" attribute (Parts sold under Dart USA STCS) | N| J __________________"| ____ | 
i) E SI E ES AO PEA 


ECN Verified & Complete: Date: 
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